PARTI) 


HOUSING DEPARTMENT 

The 15th February , 1990 
No. 5 /1/89 - IHg.-- In excrcise of the powers conferred on him under section 24 of the Haryana Housing Board Act , 1971 and all 
other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to sanction the programme to be undertaken by the Housing Board , 
Haryana , Chandigarh during the year 1989-90 . 

2. This programmed is published here under as required by sectiop 25 of the said Act, particulars if the New and continued progiammed 
to be undertaken by the Housing Board , Haryana during the year 1989-90 . 


TIRLOCHAN SINGH , 
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Housing Department. 
ABSTRACT OF SCHEDULE OF WORKS EXPENDITURE FOR THE YEAR 1989-90 (in Lacs ) 


Name of Head 


Serial 
No. 


Estimated 

cost 


Actual Exp . 
till 3/87 


Actual Exp . 
in 1987 88 


Actual Exp . 
1-4-88 to 
30-6-88 


Balance Anticipated 
cost 

for 1989-90 


Anticipated Total achieve- Total 
expenuiture ment uuring achieve 
1-7-88 to 

88 89 ment 
31-3-89 

during 
88-09 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


3309.75 


1355,11 


871.26 


108.56 


547.78 


656.34 


2812.71 


427.04 


149.07 


1 (a ) Provision of works 

(continued schems s ) 

as per Annexure A - I 
( b ) Provision for Dew 

Werks/schemes as 
per annexure al 


HARYANAGOVTGAZ.MARCH6,1990(PHGN,15,1911SAKA) 


4827.75 


15.00 


15.10 


15.00 


4812.75 


562.00 


2 


3601.62 


3367.64 


24.95 


2.75 


51.77 


54.52 


3447.11 


155.38 


112.74 


Provision for exp . to be 
incurred on finalisat . 
ion of completed colo 
nies as p « r Apnexure B 


787.37 


164.03 


33.66 


6.34 


189.87 


196.21 


393.90 


393.47 


241.67 


3 Provision of Development 

works as per Annexure C 
(i) Existing Scheme 


56.35 


56.35 


15.00 


(ü ) New Schemes 
For cement and other 

advances 


20.00 


Total 


12582.84 


4886.78 


929.87 


117.65 


804.42 


922.07 


6738.72 


5844.99 


1100.48 


285 


-- 


ANNEXURE I 
SCHEME OF WORK EXPENDITURE FOR THE YEAR 1989-90 ON CONTINUED SCHEME/NEW SCHEMES 


286 


Sr. None of work ! 
No. Scheme 


Category 
of house . 


No. of 
houses 


} stima 
tech cost 


Actual 
Exp . 

till 
3/87 


Actual 
Exp . in 

87-88 


Bilance 
cost 


Actual 
Exp . 
1-4-88 

10 
30-6-88 


Antici 
pated 
Exp . 
1-7-88 
to 
31-3-89 


Total 
Acl.ieve 
mert 
during 
88-89 


Total 
Achieve 
me nt 
till 
88-89 


Antici- Rem . Tks 
pated 
for 
89-90 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


Continued Scheme 


0.01 
4.76 
6.04 


2.43 
10.62 


132 . 
392 
148 

4 


1:19 


0.49 
1.58 


Kalka 

LIG 
MIG 

HIG 

HIG (S ) 
Shopping Booths 

Total 
Panchkula 
Sector- 19 

LIG 
Shopping Booths 

Total 


1.19 
( - )0.01 


26.26 
150 : 31 
91 72 
5.50 

1.99 
275.78 


23.82 
133.25 
84.11 
2.94 

1.79 
245.91 


2.43 
11.11 
1.58 
2.56 
0.20 
17.88 


26.26 
149.1 ? 
91.73 
5.50 

1.99 
274.60 


- 


1 l 
687 


2-56 
0.20 
15.81 


HARYANAGOVTGAZ.,MARCH6,1990(PHGN.15,1911SAKA) 


10-31 


2.07 


1.18 


1:19 


2 


1.91 


1.74 


1.74 


784 

11 
795 


152.59 

2.62 
155.21 


134.86 

1.98 
136.84 


14-08 
0.64 
14.72 


14-08 
0.64 
14.72 


150-85 

2.62 
153.47 


. 


1.91 


1 - 74 


1.74 


3 


0.28 


0.28 


- 


13.96 
19.-46 


0.07 
7.02 
3.61 


0.28 
0.72 


Nangal Sodhian 
Pinjore Ph- ) LIG 

MIG 

EWS 
HMT Type- 1 

Type - 1 
Type - 1 ] 

Total 


100 
94 
44 
79 
126 
.62 
505 


16.50 
31.00 
4.40 
3-66 
5.54 
2.40 
63.50 


3.27 
5.14 
2.17 
44.00 


2-19 
4.24 
0.07 
0.39 
0.40 
0.23 
7.52 


2.19 
4.52 
0.79 
0.39 
0.40 
0.23 
8.52 


16.22 
31.00 
4.40 
3-66 
5.54 
2.40 
63. 22 


10.70 


1.00 


0.28 


0.28 


4 


Ambala City 


14.02 
26.62 


0.02 
0.36 


LIG 
MIG 
HIG 
EWS 
Total 


495 
310 
78 
28 
911 


89.10 
111.63 
34.32 

2.00 
237.82 


77.10 
66.30 
21:27 

1.40 
166.07 


0.68 
8.32 
2.05 
1-40 
12.45 


0.70 
18.68 
2.05 

1 -40 
12.83 


91-82 
101.60 
23.32 

2.80 
219.54 


( - )2.72 

10.00 
11.00 


0.50 
0.50 


40.64 


0.38 


18.28 


[ 
PARTI 


1.00 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


12 


13 


14 


PART 1 ] 


5 


Kurukshetra Poket-1 


2.80 


0.43 2.89 


2.00 
4.80 


2.43 7-69 


HIG HIG-II 

LIG Total 


26 60 62 148 


18.20 30.00 12.09 60.29 


1.63 5.41 8.46 15.50 


1C:34 12.34 4.47 27.15 


14.40 25-44 12.93 52.77 


3.80 

4.52 (-)0.84 

7.52 


1.56 (-)0.84 

3.52 


3.32 


6.80 


10.12 


6 


Kurukshetra Poket-II 


0.02 


0.02 


- 


HIG MIG-IIB MIG-NIA MIG.I 

LIG EWS Total 


20 18 20 64 117 

32 271 


14.00 9.00 10.40 19.80 21.80 

3.20 7820 


0.02 5.08 4.36 
14.54 
11.59 

0:18 35.77 


0.07 0.95 0.82 1.00 2.86 


0.03 0.02 


10.96 1.90 4.37 3.68 8.37 2.02 31:30 


10.98 1.90 4.44 4.63 10.20 

3.02 35.17 


11:00 7.00 
8.80 19.20 
20.80 3.20 
70.00 


3.00 2.00 1.60 0.60 1.00 


0.20 0-20 1.60 0-60 0.00 


0.07 


8.20 


2.60 


7 


(heka 


2-27 


0.75 


4.00 


4.00 


7.02 


LIG MIG-1 MIG-IIB 

HIG Total 


54 13 16 15 98 


7.02 
3.90 
8.00 10.50 29.42 


3.90 
8.00 10.50 22.40 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 6, 1990 (PHGN , 15, 1911 SAKA ) 


2.27 


(1.75 


4.00 


4.00 


7.02 


8 


Sonepat 


5.00 


9.00 5.00 


HIG MIG-IB 

LIG EWS Total 


0.20 


50 
95 186 379 710 


35.00 47.50 35.40 33.85 151-75 


4.46 4-46 11.01 

2.67 22.60 


10.05 16.15 16.11 9.90 52.21 


0:52 1.85 1.00 4.08 7.45 


26.00 
42.50 35.40 


10.97 11-49 20.0421.89 

7.288.28 
10-20 14:28 
48-49 55.94 


26.85 


7.00 
21.00 


130.75 


0.20 5.40 


9 


Panipat 


60 204 


6.0.3 0.03 


6.00 2.00 


0.20 0:10 


HIG MIG-T MIG-NA MIG-IIB 

LIG EWS Total 


42.00 61-20 13.20 
3x.00 h:-44 10.92 243.76 


6:35 
22.49 4:27 4.19 
34.16 


76 


13.23 26.15 

1.32 
10.70 7.57 4.94 *.91 


1.26 0.02 


10.34 10:13 

6.61 10.05 ?:39 
0:50 
4):35 


16.42 
10.16 

6.6i 12.1. 

-4: 0.98 
48.69 


36.00 
59.20 23:20 35.00 

44 5.92 218.76 


3.(10) 


351 


127 166 


0:10 
0.50 0:10 1.00 


31.16 


7.34 


5-06 
25- 


267 


11 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


288 


10Narwana 


EWS 


26 


2.37 


2.10 


0.01 


0.26 


0.27 


2.37 


LIG 


66 


11.33 


6.45 


3.93 


0:11 


0.84 


0.95 


11:33 


MIG-II-A25 


7.65 


2.84 


4.24 


0.07 


0.50 


0.57 


7.65 


MIG-IIB 


25 


9.24 


2.21 


6.15 


0.51 


0.37 


0.88 


9.24 


HIG 


24 


16.80 


16.80 


Nottobe constructed 


Total 


166 


47.39 


11.50 


16.42 


0.70 


1.97 


2.67 


30.59 


16.80 


11Rohtak 


Ph.IIIEWS230 


21.27 


3.09 


1.05 


1-05 


21:27 


LIG 


17.13 33.70 


442 


82.80 


38.87 


4.66 


7:23 


79.80 


3.00 


0-10 


MIG-I 


2.57 2.15 


70 


22.40 


6.78 


13.46 


0.01 


2.16 


22.40 


MIG-II-A104 


38.32 


20.50 


7.11 


4.71 


11.82 


32.32 


6.00 


0.10 


MIG-IIB 


60 


31.50 


23.57 


3.78 


2.15 


5.95 


29.50 


2.00 


0.10 


HIG 


54 


36.55 


28.28 


2.84 


2-43 


5.27 


33.55 


3.00 


0.10 


Total 


960 


232.84 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 6 , 1990 (PHGN , 15 , 1911 SAKA ) 


48.74 


136.64 


18-40 


15.06 


33.46 


218.84 


14.00 


0.40 


12Faridabad, 

Sector-3 


LIG 


1952 


338.09 


335.04 


29.75 


I 


2.53 


1.77 


4.30 


369.09 


19.00 


0.00 


MIG 


580 


251.48 


158-31 


59.58 


5.49 


2.04 


7.53 


225.42 


26.06 


7.06 


HIG 


96 


67.50 


4.53 


61.53 


0.15 


1.29 


1-44 


67.50 


2628 


707.07 


497.88 


150.86 


8.17 


5.10 


13.27 


662.01 


45.06 


7.06 


78 


39.00 


58 


40.60 


31.57 


8.17 


80.96 


Total 
13Faridabad, 
Sector21-ÇType-I 

Type-II Type-III 

Total 
14Faridabad, MIG 

Sector-29 HIG-1 


89.13 


.120.70 


15.00 


0.20 


51 


56.10 


187 


135.70 


31.57 


8.17 


80.96 


89.13 


120.70 


15.00 


0.20 


86 26 


35.32 
19.23 


19.79 13.04 


9.70 0.11 


0.14 0.03 


1.00 4.05 


1.14 4.08 


30.63 17.23 


4.69 2.00 


3.69 0.10 


Total 


112 


54.55 


32.83 


9.81 


0:17 


5.05 


5.22 


47.86 


[PART 1 


6.69 


3.79 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


PART I ] 


15. 


Nuh 


LIG 


20 


3.46 


2.96 


0.75 


3.71 


0.25 


HIG 


8 


4.47 


3.65 


0.92 


4:57 


(0.10 


MIG 


20 


6.13 


3.87 


2.81 


- 


6.68 


10:55 


Total 


48 


14.6 


10-48 


4.48 


14.96 


(-)0.90 


16,Gurgaon 

Sector-7 


LIG 


109 


23.52 


15.70 


4.47 


0.01 


1.00 


1:01 


21.18 


2.34 


2.34 


MIG 


56 


22.12 


7.11 


12.76 


0.08 


1.00 


1.08 


20.95 


1.17 


1:17 


HIG 


18 


9.16 


3.56 


4.88 


0.02 


0.70 


0.72 


9.16 


Total 


183 


54.80 


26.37 


22.11 


2.70 


0.11 


22-1 


2.81 


5.29 


3-51 


3.51 


17.Saraswativihar, 

Chhakkarpur 
Gurgoon 


EWS 


260 


25.59 


12.73 


5.96 


(-)0.12 


4.01 


3.89 


22:58 


3.01 


3.01 


HARYANA GOVT GAZ .,MARCH 6 , 1990 (PHGN , 15, 1911 SAKA ) 


LIG 


180 


30.72 


18.55 


3.00 


9.17 


12.17 


30.72 


Type-1 


209 


104.50 


48.95 


11.27 


34.28 


45.55 


94-50 


10.00 


0.10 


Type-II 


188 


135.36 


51-16 


8.13 


60.07 


68.20 


119.36 


16.00 


0.10 


Type-III 


177 


141.60 


71:53 


9.71 


50.36 


60.07 


131.60 


10.00 


0.10 


Total 


1014 


437.77 


12.73 


196.15 


31.99 


157.89 


189.88 


398.76 


39.01 


3.31 


18. 


JindPh.IV 


HIG 


42 


28.73 


5.11 


2.33 


15.67 


18.00 


23.11 


5.62 


3.62 


MIG-II.B 


30 


14.82 


2.52 


1.26 


7.74 


9.00 


11.32 


3:30 


2.30 


1 


MIG-IJ.4 


26 


9.67 


0.01 


0.53 


7.47 


8.00 


8.01 


1.66 


1.66 


MIG-1 


79 


23.24 


9.05 


3.59 


3.41 


12.00 


21.US 


2.19 


1.19 


LIG 


339 


57.87 


17.54 


8.68 


22.32 


31.00 


48.54 


9:33 


5.33 


Total 


516 


134-33 


34.23 


16.39 


61.61 


75.00 


112.23 


22:10 


14.10 


289 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14. 


290 


19.Govt.Staff •Quarters,Sec.15-A 

Faridabad 


Type-I 


24 


27.00 


0.03 


10.00 


10.00 


10.03 


16.97 


16.97 


Type-li 


12) 


27.00 


00:3 


10.00 


10.00 


10.03 


16.97 


16.97 


Total 


36 


1 


50.00 


0.16 


20.HeadOffice 

building, 


0:16 


49.84 


2.00 


Total 


- 


50.00 


0.16 


0.16 


49.84 


2.00 


21.Palwal 


EWS 


127 


11.67 


- 


::LIG 


82 


14.00 


MIG-1 


46 


13.53 


0.11 


0.01 


25.00 


25-01 


25.12 


50-44 


40.00 


MIG-11.A 


20 


7.44 


MIG-JI.B 


17 


8.40 


HARYANA GOVT. GAZ .,MARCH 6, 1990 (PHGN , 15, 1911 SAKA) 


HIG 


30 


20.52 


Total 


322 


75.56 


0.11 


0.01 


25.00 


25.01 


25.12 


50.44 


4000 


LIGD/S 


52 


16.93 


0.01 


22.Ferozepur 

Zirka 


0.01 


0.01 


16.92 


16.00 


MIGD/S 


36 


21-69 


0.01 


0.01 


0.01 


21.68 


21.00 


HIGD/S 


4 


4.33 


0.01 


0.01 


0.01 


4.32 


4.00 


Total 


92 


42.95 


-0.03 


0.03 


0.03 


42.92 


41.00 


GrandTotal 


3309.75 


1355.187126.108.56· 


547.78 


656.34 


2882.71 


427.04 


149.07 


T 


[PART I 


ANNEXUREII 


PROVISIONFORNEWSCHEMES/WORKS 


PART 1) 


Balincc 


Remarks 


Sr.NameofCategory No.work/ofhouses 

scheme 


No.of 
houses 


Estima tedcost inlacs, 


Actual cost till3/87 


COS1 


ActualActualAnticipated exp.exp.expenditure in 

1-4-881-7-88to 87-88 to31-3-89 

30-6-88 


Total achie vement 
during 88-89 


Total achit Vtment 88-89 


ntici Tald fir 89-90 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


II 


12 


13 


14 


NEWSCHEME 


432 


388.80 


5.00 


5.00 


5.00 


383-80 


50.00 


264 


409.20 


5.00 


5.00 


5.00 


404.20 


50.00 


1.GurgaonType1 

Sec.31 32A(ThreeTypeII storeyed Self 

TypeIII 
Financing Scheme)Total 


198 


396.00 


5.00 


5.00 


5.00 


391.00 


50.00 


894 


1,194.00 


15.00 


15.00 


15.001,179.00 


150.00 


756 


164.81 


164.81 


40.00 


2.Gurgaon 

LIG Sec.10-A IIIStore-MIG yed. 

HIG 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 6 , 1990 (PHGN , 15 , 1911 SAKA ) 


144 


99.36 


- 


- 


99.06 


25.00 


66 


92.40 


$2.40 


25.00 


Total 


966 


356.57 


1 


356-57 


90.00 


EWS 


512 


3.Bhiwani 

Sec.13 


Tobeconstuc ctedunder cash 

loan scheme. 


LIG 


362 


64.73 


64.73 


30.00 


MIGI 


97 


40.26 


40.26 


15.00 


MIGIL 


73 


35.41 


35.41 


10.00 


HIG) 


35.9 


35:19 


10.00 


HIGJI 


39 


33.74 


33.74 


5.00 


Total 


1,144 


209:33 


- 


209.33 


70.00 


291 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


.11 


12 


13 


14 


767 


EWS 


415 


4.Panipat 

Sector24 


Tobeconstruc ted 

under cash scheme 


1 


kon 


LIG 


570 


99.18 


99.18 


3.00 


MIGI 


108 


44.82 


-- 


44.82 


2.00 


MIGII 


81 


39.29 


39.29 


2.00 


HIGI 


57 


39.33 


39.33 


2.00 


HIGII 


43 


37.20 


- 


37.20 


1.00 


Total 


1274 


259.82 


259.82 


10.00 


EWS 


171 


-- 


5Daruhera 

Sec.6 


10.00 


Tobeconstru cied under cash 

loan scheme 


235 


HARYANA GOVT. GAZ , MARCH 6 , 1990 (PHGN . 15 , 1911 SAKA) 


40.89 


40.89 


LIG 
MIG 
- 
I 


10.00 


45 


18.68 


18.68 


5.00 


MIG-II 


34 


16.49 


16.49 


5.00 


HIGI 


23 


15.87 


15.87 


5.00 


HIGII 


18 


15.57 


15.57 


5.00 


Total 


526 


107.50 


107.30 


30.00 


6Ambala 

Sec.8 


EWS 


166 


Tobeconstru 
ctedundercash 
loanscheme 


LIG 


218 


39.67 


39.67 


3.00 


MIGI 


43 


17.85 


17.85 


2.00 


MIGII 


33 


16.01 


16.01 


2.00 


[PART I 


HIGI 


23 


15.87 


15.87 


1.50 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


PART 1) 


HIGII 


17 


14.71 


14.71 


1.50 


11 


Total 


510 


104.11 


104.13 


10.00 


7AmbalaSec.19 


EWS 


100 


9.00 


9.00 


8.00 


Total 


100 


19.00 


9.00 


8.00 


Tobeconstru ctedundercash 

loanscteme 


8YamunanagarSec.17 


EWS 


215 


II 


LIG 


296 


51.50 


51.50 


20.00 


MIG1 


56 


2324 


23.24 


10.00 


MIGII 


42 


20.37 


20.37 


8.00 


HIGI 


29 


20.01 


20-01 


7.00 


HIGII 


22 


19.03 


19.03 


5.00 


HARYANA GOVT.GAZ., : RCH 6, 1990 (PHGN , 15, 1911 SAKA ) 


+ 


Total 


660 


134-15 


134.15 


50.00 


LIG 


3450 


752.10 


752.10 


18.00 


9Faridabad 

Sec.46IIIstoreyed 


MIG 


648 


447.12 


447.12 


11.00 


HIG 


300 


420-00 


420.00 


11.00 


Total 


43981619.22 


.1619.22 


40.00 


10Karnal 


EWS 


322 


- 


Τοbe 

constructed undeicash loanschemc 


LIG MIGI MIGII HIGI HIGII Total 


456 86 66 46 

34 1020 


79-34 35.69 32-01 
31.7 

29.14 207.92 


79.34 35.69 32-01 31.74 29.14 207.92 


3.00 2.00 2.00 2.00 1-00 
10.00 


293 


23 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


294 


188 


ILKuru-EWS 

kshetia Sec.3 


To bc constructed 
undercash 
loanscheme 


LIG 


260 


45.24 


- 


45.24 


3.00 


MIGI 


49 


20.34 


20.34 


2.00 


MIGII 


11 


37 


17.95 


11111 


17.95 


2.00 


HIG I 


26 


17.94 


17.94 


2.00 


HIGII 


20 


17.30 


17.20 


1.00 


Total 


580 


118.77 


118.77. 


10.00 


12NarnaulEWS 


212 


1 


Tobe constructed undercash 
loanscheme 


LIG 


292 


50.81 


- 1 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 6 , 1990 (PHGN. 15 , 1911 SAKA ) 


50.81 


3.00 


MIGI 


55 


22.83 


22-83 


2.00 


MIGI 


.42 


20.37 


20.37 


2.00 


J 


HIGI 


29 


20.01 


20-01 


2.00 


22 


19.03 


HIGII Total 


19.03 


1.00 


652 


133.05 


III 


133.05 


10.00 


126 


66.15 


06.15 


15.00 


13Panch-TypeI 

kula Sec,14 (Govt.TypeII 
Hous ing) 


144 


95.04 


95.04 


20.00 


TypeIII 


54 


48.60 


48.60 


10.00 


TypeIV 


36 


41-58 


41-58 


10:00 


8 


14.88 


TypeV TypeVI 


Įilj 


14.88 


5.00 


8 


24.00 


24.00 


5.00 


Total 


376 


290.25 


290.25 


65.00 


PART 1 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


Part 1) 


14TaoruHIG 


4 


5.60 


5.60 


0.50 


MIG 


28 


19.32 


19:32 


2.00 


LIG" 


28 


6.10 


6.10 


0.50 


Total 


60 


31.02 


31.02 


3.00 


15NaginaHIG 


4 


5.60 


5.60 


0.50 


MIG 


24 


16.56 


16:56 


2.00 


CIG 


20 


4.36 


4.36 


0.50 


[ 


Total 


48 


26.52 


26.52 


3.00 


16PouhanaHIG 


4 


5.60 


5.60 


0.50 


Il 11 


MIG 


24 


16.56 


16.56 


2.00 


LIG 


20 


4.36 


4.36 


0.50 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 6 , 1990 (PHGN . 15, 1911 SAKA ) 


Total 


48 


2 


26.52 


26.52 


3.00 


G.Total 


12784 


4827.75 


15.00 


15.00 


15.00 


4812.75 


562.00 


562.00 


295 


1 


ANNEXTURE B 


296 


SCHEDULEOFEXPENDITUREONFINALISATIONOFCOMPLETEDCOLONIES/SCHEMES 


Sr.Nameof No.WoIK 

Scheme 


Remarks 


CategoryNo.ofEstima 

ufhousested houses 

Cost 


ActualActual 
Exp. 
till 3/87 

87-88 


Balance Cost 


Exp.in 


ActualAnticipatedTotal Total 
Exp. 

Exp. 

Achieve-Achieve 1-4-88to1-7-88toment 

menttill 30-6-8931-3-89during88-89 

88-89 


Anticipated for 89-90 


1 


2 


3 


4 


6. 


7 


8 


9 


10 


"11 


12 


13 


14 


1 


LIG 


648 


98.72 


88.21 


0.24 


88.45 


10.27 


2.00 


Panchkula, Sector15 


MIG 


697 


. 


222.98 


203.74 


0.39 


204.13 


18.85 


5.00 


Panchkula, Sector11 


MIG 


29 


19.18 


25.75 


0.33 


Panchkula, 
Sector6 


-- 


26.08 


(-)6.90 


4 


Total 


1374 


0.96 


340.88317.70 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 6, 1990 (PHGN , 15, 1911 SAKA ) 


318.66 


- 


22:22 


7.00 


2 


Kaithal 


LIG MIG 


627 


52 


27.35 


27.04 


0.31 


27.35 


HIG(L) 


101 16) 


HIG(U) 


.140 


27.35 


27.04 


0.31 


27.35 


Total MIG 


3 


Ambala Cantt 


180) 


121.24 


117.18 


0.21 


117.39 


3.85 


2.00 


LIG 


701 


Total 


881 


121.24 


117.18 


0.21 


117.39 


3.85 


2.00 


II 


4 


6.96 


6.91 


0.05 


6.96 


Rura] Housesat Lobara Barwala 


Rural116 Houses 


IPART I 


Total 


116 


6.96 


6.91 


0.05 


6.96 


2 


3 


4. 


5 


6 


8 


9 


10 


12 


13 


14 


5Panipat 


LIG 


4327 


PART 1] 


MIG 


331 


264.27 


241.46 


0.65 


0.50 


0.50 


242.61 


21.66 


21.66 


HIG(U)186. 


HIG (L) 


64) 


Total 


1013 


264.27 


.241.46 


0.65 


0.50 


0.50 


242.61 


21.66 


21.66 


+ 


6Kurukshetra 


MIG-I 


26 


19.76 


18.54 


0.50 


0.50 


19.04 


0.72 


0.72 


MIG-II 


44 


Total 


70 


19.76 


18.54 


0.50 


0.50 


19.04 


0.72 


0.72 


92 


54.51 


47.33 


2.03 


1.50 


1.50 


50.86 


3.65 


3.65 


7SonipatPolice Housing440 

350sft. &600sft. 


Police Housing 


sft. 


Total 


92 


54.51 


47.33 


2.03 


1.50 


1.50 


- 


50.86 


3.65 


3.65 


HARYANA GOVT GAZ., NARCH 6 , 1990 (PHGN . 15 , 1911 SAKA ) 


8Karnal,Sector-6HIG,MIG, 

LIG,HIG(S)1509 


526.61 


477.09 


6,41 


1.30 


9.70 


11.00 


444.50 


32.11 


32.11 


Total 


1509 


526.61 


477.09 


6.41 


1.30 


9.70 


11.00 


494.50 


32.11, 


32.11 


9RuralHousing 

Karnal 


Rural 


33.15 


27.52(-10.09 


1.50 


1.50 


28.93 


4.22 


4.22 


Total 


33,15 


27.52 
( 
- 
) 
0.09 


1.50 


1.50 


28.93 


4.22 


4.22 


10Robtak 

Phase-I 


EWS,LIG MIG&Shop317 


43.75 


41.26 


0.20 


0.20 


41.46 


2.29 


2.29 


1 . 


Total 


317 


43.75 


41.26 


0.20 


0.20 


41.46 


2.29 


2.29 


11 


RohtakPh.1 


+ 


EWS, LIG, MIG-B MIG-A1 


288 


44.08 


41.99 


0.20 


0.20 


42.19 


1.89 


1.89 


Tota1 


288 


297 


44.08 


41.99 


0.20 


"0.20 


42.19 


1.89 


1.89 


1 


2 


3 


5 


6 


789 


10 


11 


12 


13 


14 


298 


12 


HissarPh.I 


EWS,LIG 
MIG-A, MIG-B 


76 


7.95 


7.78 


- 


0.10 


0.10 


7.88 


0.07 


0.07 


Total 


76 


7.95 


7.78 


0.10 


0.10 


7.88 


0.07 


0.07 


- 


13 


SirsaPh.I 


EWS,LIG, 
MIG-A, MIG-B 


433 


38.65 


33.51 


0.01 


0.50 


0.50 


34.02 


4.63 


4.63 


Total 


433 


38.65 


33.51 


0.01 


0.50 


0.50 


34.02 


4.63 


4.63 


14 


Bhiwani 


EWS,LIG,379 MIG 


57.88 


51.71 


0.50 


0.50 


52.21 


5.67 


5.67 


Total 


379 


57.88 


51.71 


0.50 


0.50 


52:21 


5.67 


5.67: 


15 


Adampur 


LIG 


97 


23,27 


22.62 


0.10 


0.10 


22.72 


1.05 


1.05 


Total 


97 


23.77 


22.62 


0.10 


0.10 


22.72 


1.05 


-1.05 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 6 , 1990 (PHGN . 15 , 1911 SAKA) 


16 


SorepatPh.III 


LIG,MIG, 
HIG(U)359 
HIG(L.) 


76.00 


74.89 


021 


0.90 


0.90 


76.00 


Total 


359 


76.00 


74.89 


0.21 


0.90 


0.90 


76.00 


- 


17 


JindPh.NII 


EWS,LIG, MIG-A,155 MIG-B 


,21,63 


19,23 


.0.50 


0.50 


19.73 


1.90 


1.90 


Total 


155 


21.63 


19.23 


0.50 


0.50 


19.73 


1.90 


1.90 


18 


HissarPh.II 


LIG, 
MIG, 
HIG-I, HIG-II, 


768 


310-29 


288.720.50 


10.00 


10.00 


299.22 


11.07 


11.07 


Total 


768 


310.29 


288.720.50 


10.00 


10.00 


299.22 


11-07 


PART I 


11-07 


1 


-- 


2 


3 


4 


5 


5 


5 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


PART 0 


19 


HissarPh.III 


LIG, 
MIG, 
HIG 


669 


.161.93 


144.58 


8.01 


0.07 


6.00 


6.07 


158.66 


3.27 


3.27 


Total 


669 


161.93 


144.58 


8.01 


0.07 


6.00 


6.07 


158.66 


3.27 


3.27 


20 


SirsaPh.II 


621 


134.80 


12682 


3.70 


0.35 


LIG, 
MIG 


3.93 


4.28 


134.80 


Total 


621 


134.80 


126.82 


3.70 


0.35 


3.93 


4.28 


134.80 


21 


94 


50.94 


4108 


PoliceHousing Sirsa 


0.31 


2.70 


2.70 


44.09 


6.85 


6.85 


Police 
housing 


Total 


94 


50.94 


41.08 


0.31 


2.70 


2.70 


44.09 


6.85 


6.85 


22 


RuralHousing 
ofvarious 
villagesunder HissarDivn. 


Rural housing 


HARYANA GOVT GAZ ,MARCH 6 ; 1990 (PHGN . 15, 1911 SAKA ) 


57.64 


56.35 


0.15 


0.07 


0.50 


0:57 


57:07 


0.57 


0:57 


Total 


57-64 


56.35 


0.15 


0.07 


0.50 


0.57 


57:07 


0.57 


0.57 


23 


Nuh. 


LIG, 
MIG-II, HIG-I 


84 


30.59 


30.50 


0.09 


0.13 


0.13 


30.72 


(-)0.13 


Total 


84 


30.59 


30-50 


00.9 


0.13 


0.13 


30.72 


(-0.13 


24.Hathin 


LIG,MIG, HIG 

32 


.16.06 


16.19 


16.19 


(-)0.13 


Total 


32 


16.06 


16.19 


16.19 


(-)0.13 


25.Rewari 


LIG,MIG, HIG 

232 


83.81 


0.21 


0.02 


0,02 


88.85 


89.08 


(-)5.27 


232 


Total 


83.81 


88.85 


0.21 


0.02 


89.08 


(-)5.27 


0.02 


299 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


no 


Rural Houses 


99 


5.94 


6.38(-)0.09 


26RuralHousing 

Schemeunder Faridabad Division 


6.29 


(-)0.35 


Total 


99 


5.94 


6.38(10.09 


6.29 


(-) 


0.35 


27Faridabad 

Sector-29 


. 


615.45 


585.35 


0.13 


0.04 


1.90 


1.54 


587.42 


28,03 


LIG,MIG, HIG-I2084 
HIG-II, Total2084 


615.45 


585.35 


0.13 


0.04 


1.50 


1.94 


587.42 


28.03 


28Gurgaon, 

Sector7 


LIG,MIG, HIG 


302 


79.60 


69.45 


0.93 


9.22 


9.22 


79.60 


Total 


302 


79.60 


69.45 


0.93 


9.22 


9.22 


79.60 


29SoDepat 


. 


EWS,LIG144 


12.71 


11.99 


0.40 


0.32 


0.72 


12.71 


Total 


144 


12.71 


11.99 


- 


0.40 


0.32 


0.72 


12.71 


30Faridabad, 

Sector-10 


MIG-B, MIG-A, EWS,LIG 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 6. 1990 (PHGN . 15 1911 SAKA ) 


1082 


129.58 


125.57 


125.57 


4.01 


0.50 


1082 


129.58 


125,57 


125.57 


4.01 


0,50 


31RuralHousingof 

variousvillages GurgaonDivision 


Total Rural Housing 


56.97 


56.67 


0.07 


56.74 


0.23 


0.10 


56.97 


56.67 


0.07 


56.74 


0.23 


0.10 


32PoliceHousing, 

Kurukshetra 


Total Police Housing Total, 


96 


52.02 


51.65 


0.17 


51.82 


0.20 


0.20 


96 


52.02 


51.65 


0.17 


51.82 


0.20 


0.20 


III 


MIG 


217 


57.45 


56.11 


0.02 


.56.13 


1:32 


1.32 


33Panchkula, 

Sector-10 


LIG 


331 


37.40 


37.62 


37.62 


(-)0.22 


Total 


548 


94.85 


93.73 


0.02 


93.75 


1.10 


1-32 


34Completedworks 

Sectors-23,28, Faridabad 


- 


0.37 


0.50 


0.87 


0.87 


Total 


0.37 


0.50 


0.87 


0.87 


[PART I , 


GrandTotal 


3601-62 


3367.64 


24.95 


2.75 


51.77 


.54.52 


3447.11 


15538 


112.74 


ANNEXURE C 


EXPENDITUREONDEVELOPMENTWORKONCONTINUEDSCHEML/NEWSCHEMIDURINGTHEYŁAR1989-50 


HARTI 


Remarks 


Sr. No. 


Nameofworks/ 

Scheme 


Category ofhouses 


No.of 
houses 


Estima 
tedcost 


Actual Exp. 

till 3/87 


Actual Exp. 87-88 


Balance 

cost 


Actual Exp. 1-4-88 

to 30-6-88 


Antici pated 

Exp. 1-7-88 

to 31-369 


Total Total Achieve-Achieve mcnt 

ment duringtill 88-49A-9 


Antici pated 

for 89.00 


- 


41 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


12 


9 


13 


CONTINUEDSCHEME: 


1 


KalkaPh-1 


41.80 


19.86 


7.62 


0.31 


10.00 


10-31 


37.79 


4-01 


4.01 


2 


NangalSodhian 


112.15 


23.65 


4.21 


0.68 


15.00 


15.68 


43.64 


68.61 


43.00 


3 


AinbulaCity 


52.13 


25.01 


- 


9.66 


4.80 


10.00 


14.80 


49.47 


HARYANA GOVT CAZ.M. 8i 33 v, 1990 (PHGN . 15 , 1911 SAKA ) 


2.66 


2.66 


4 


AmbalaCantt. 


49.40 


40.,2 


0-11 


41.03 


87 


6.00 


5 


PoliceHousing Colony.Sonepat 


9.18 


0.72 


0.34 


8.12 


8.12 


9.18 


6 


JindPhaseIV 


47.86 


25.00 


2.00 


25.00 


22.461 


18.10 


7 


Rewari 


12.69 


9.71 


1.00 


1.98 


1.98 


12.69 


8 


Cheeka 


14:52 


0.18 


0.17 


0.16 


4.00 


4.16 


4.51 


10.01 


8.00 


9 


Nuh 


19.39 


7.61 


3.17 


0-04 


10.82 


8.57 


10 


Hathin 


8.28 


3.51 


0.38 


3.89 


4.39 


11 


SaraswatiVihar 
Chakkarpur, Gurgaon 


278.46 


0.35 


50.00 


50.35 


50-35228.11 


130.00 


12 


HissarPh-11 


49.25 


17.73 


5.16 


26.36 


26.36 


49.25 


13 


SirsaPhase-II 


31.93 


14.31 


1.58 


16.04 


16.04 


31.93 


301 


+ 


E 


1 


? 


3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


302 


14 


PoliceHousingSirsa 


2.00 


0.79 


1.21 


1.21 


2.00 


15 


Narwana 


10.45 


0.03 


0.26 


10.16 


10.16 


10.45 


16 


Palwal 


40-00 


12.00 


12.00 


12.00 


28.00 


24.00 


17 


FerozepurZhirka 


7.38 


7.38 


6.00 


Total(i) 


788.37 


164.03 


33.66 


6.34 


189.87 


196.17 


393.90393.47 


241.67 


NEWSCHEME 


(ii)Taoru 


60 


4-20 


4.20 


4.00 


il 


Nagina 


48 


3.60 


3.60 


3-00 


Punhana 


48 


3.78 


3.78 


3.00 


Narnaul 


-652 


44.77 


HARYANA GOVT GAZ ,, MARCH 6, 1990 (PHGN . 15, 1911 SAKA ) 


44.77 


5.00 


Totai(ii) 


56.35 


56.35 


15.00 


G.Total(i-t-ii) 


843.72 


164.03 


33.66 


6.34 


189.87 


196.17 


393.90449.82 


254.67 


ForCementandother 

advances 


20.00 


| PART 1 


